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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 181 

20 Μαΐου 2005 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εξοπλισμός Εκθετηρίου 
Χώρου στην 70η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡ¬ 
ΧΗΣ 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πιττακού 2 - 4 και Περιάν¬ 
δρου, 105 58, Αθήνα. 

Τηλ.: 210-2378030, 

Φαξ: 210-3278028, 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση ΙπΙθΓπβΙ (υΒΕ):άΙΙρ://νννν\/ν. 
Θρθ3θΙ<.9Γ. 

Σε αυτή τη διεύθυνση θα απευθύνονται οι ενδιαφερό¬ 
μενοι για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, εγγράφων, 
καθώς και για την αποστολή προσφορών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο του έργου, στο οποίο αφορά η παρούσα 
προκήρυξη, είναι ο σχεδιασμός - διαμόρφωση, κατα¬ 
σκευή και η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για το 
εκθετήριο χώρου της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ - ΥΠΕΠΘ, στην 70η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 10 - 18.9.2005. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου ορίζεται από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στην ΕΥΔ 
ΕΠΕΑΕΚ και τον ανάδοχο, μέχρι τις 20.9.2005. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €), συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των σχετικών νομίμων 
κρατήσεων. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί 
από πόρους του ΕΠΕΑΕΚ II σε ύψος 104.167,00 ευρώ 
(75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 
25% από εθνικούς πόρους), από αμιγώς εθνικούς πόρους 
σε ύψος 104.167,00 ευρώ και από ίδιους πόρους συμμε- 
τεχόντων φορέων σε ύψος 41.666,00 ευρώ. Η χρηματο¬ 
δότηση που αφορά πόρους από το ΕΠΕΑΕΚ II και αμιγώς 


εθνικούς πόρους θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια 
(Υποπρογράμματα Α και Β). 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μαζί με την προσφο¬ 
ρά τους, επί ποινή αποκλεισμού, καταθέτουν και Εγγυητική 
επιστολή Συμμετοχής, το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 
5% επί του προκηρυχθέντος προϋπολογισμού του έργου, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 12.500,00 ευρώ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά 

Προσκαλούνται: έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι (φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα), ή συμπράξεις αυτών εγκατεστη¬ 
μένοι στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 
στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικο¬ 
νομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπο¬ 
γράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΘΡΑ) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 
139/27.6.1997, 5147). Απαιτούνται αποδεικτικά, όπως 
ορίζονται στα Άρθρα 29 και 30 της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ. 

Τα υπόλοιπα πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις που 
είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού 
και τεχνικού χαρακτήρα, που πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να πλη¬ 
ρούν οι υποψήφιοι αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ- ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων ή ενώσεις εταιρειών που 
θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να 
λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης του έργου ορίζεται η πλέον συμφέ- 
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διάθεση τευχών διαγωνισμού 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, αυτοπροσώπως από 
τα Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής: Οι ενδιαφερόμενοι 
προσέρχονται στα Γ ραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δια- 
χείρισηςτου ΕΠΕΑΕΚ, Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, Αθή¬ 
να, από όπου παραλαμβάνουν αριθμημένα τεύχη του δια¬ 
γωνισμού. Η διάθεση αριθμημένων τευχών θα διαρκέσει 
από 16.5.2005 έως και 30.6.2005, από τις 9:00 έως 15:00. 
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Προσφορές 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των 
προσφορών ορίζεται η 7η Ιουλίου 2005, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια 
ημέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ. 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη τα¬ 
χυδρομική επιστολή ή οουιΙθΓ που να απευθύνεται στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ. Όσες προσφορές 
υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη, μό¬ 
νο αν φτάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
7.7.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην απο¬ 
σφράγιση των προσφορών. 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτό¬ 
κολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, Τ.Κ. 105 58 Αθήνα. 

Η περίληψη της προκήρυξης απεστάλη για δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις 13.5.2005. 

Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ και 
Πρόεδρος της Επ.Παρ. του ΕΠΕΑΕΚ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 4784 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών, Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρι¬ 
σας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δη¬ 
μοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα 
δημοπρατήσεως προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές 
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης και 
έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 «για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994, τον 
ν. 2940/2001 και τον ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών 
του π.δ. 609/1985, 472/1985 και των π.δ. 368/1994 και 
286/1994 και του ν. 2218/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης καιτον. 2503/1997 και ειδικότερα σύμφωνα μετο 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/Φ.Ν. 312/16.12.1994 και της υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του 
ορίου του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ - ΚΡΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (3,5 ΧΙΑ)». 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 500.000.00 € που 
αναλύεται σε 364.484,42 € δαπάνη για εργασίες με το Ε. Ο 
καιΕ. Ε. 54.672,66 € δαπάνη απροβλέπτων, 1.010,99 € δα¬ 
πάνη για αναθεώρηση και δαπάνη για Φ.Π.Α. 79.831,93 €. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
360 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 


Η δημοπρασία θα γίνει την 9 του μηνάς Ιουνίου ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα Γ ραφεία της Δ. Τ. Υ. Ν. Λάρισας (Διοικητήριο) απάτην 
αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 2 Ιουνίου θα διενεργηθεί την 16 Ιουνίου 
2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ. Ε. Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. X) 
ή της Σ. Δ. Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την Β'του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα μετο δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση οφείλει επίσης να προ¬ 
σκομίσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ανα- 
φέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού και στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 8.390,00 € θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (120) ημερών όπως ορίζει το άρθρο 
15 της αναλυτικής διακήρυξης από την ημερομηνία δημο¬ 
πρασίας και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ.Ν.Α Λάρισας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδονται μέχρι δύο (2) ημέ¬ 
ρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία της Δ. 
Τ.Υ.Ν.Α. Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Λάρισα, 16 Μάίου 2005 
Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζα¬ 
ντινών Μνημείωντου Υπουργείου Πολιτισμού διακηρύσσει 
ότι εκθέτει το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ- 
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©ΟΔΙΚΟΥ I. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑ- 
ΡΕΑ», σε ανοικτή Δημοπρασία με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την ανάδειξη Αναδόχου. 

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 99/1992, του ν. 
2940/2001, του ν. 2947/2001, του ν. 3028/2002, του ν. 
3207/2003, του ν. 3212/2003, του ν. 3263/2004, του ν. 
3310/2005, του ν. 3316/2005, την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒ- 
Μ Μ/93099/3103/ 6.12.2004 Απόφαση Υφυπουργού για την 
έγκριση των Οικονομοτεχνικών Τευχών του έργου η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/ 
33883/996/26.4.2005 Απόφαση Υφυπουργού και την υπ’ 
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/36905/1180/9.5.2005 Απόφαση 
έγκρισης της δημοπράτησης του έργου. Η συνολική, σύμ¬ 
φωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, προβλεπόμενη 
δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(240.000,00 €) χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ και σε διακό¬ 
σιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ 
(293.470,00 €), με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α., και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΥΠΠΟ,ΣΑΕΟΙ 4/3, ΚΑΕ2002ΣΕ01430134 
«Στερέωση και αποκατάσταση σεισμόπληκτων Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων Αττικής». 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
300 Η.Η. (Ημερολογιακές Ημέρες) από την ημέρα Υπο¬ 
γραφής της Σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 2005 
ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών την 10.00 π.μ., στα Γραφεία της ΔΑΒΜΜ 
(Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές ημεδαπές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π, Α2, 1ης 
και 2ης τάξης, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (προϋ- 
πολογιζόμενη δαπάνη έργου μαζί με τα απρόβλεπτα 
240.000,00 €) όπως ο Νόμος ορίζει, εφόσον έχουν τις νό¬ 
μιμες προϋποθέσεις για έργα του Προϋπολογισμού Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων, καθώς και αλλοδαπές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή χωρών του Ε.Ο.Χ., που έχουν συσταθεί με τη 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη που έχουν 
προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους 
μέλους του Ε.Ο.Χ. 

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει 
να πληρούν την Τεχνική Ικανότητα - Πρόσθετες Ειδικές 
Απαιτήσεις που θέτει ως όρο η Διακήρυξη σε εφαρμογή 
του άρθρου 8ατου π.δ. 99/1992, δεδομένου ότιπρόκειται 
για έργο σε διατηρητέο μνημείο, που διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρ¬ 
χαιοτήτων και εν γένειτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και 
του π.δ. 99/1992, «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών 
έργων» και ιδίως να διαθέτουν, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ¬ 
ΚΛΕΙΣΜΟΥ τεκμηριωμένη προηγούμενη σημαντική εμπει¬ 
ρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, κατά την τελευταία 
πενταετία, συνολικής επικαιροποιημένης δαπάνης του¬ 
λάχιστον ίσης με τον προϋπολογισμό του δημοπρατού- 
μενου έργου. 

Γ ια τη συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 


ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00 €), πα- 
ρεχομένη σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 και 
του ν. 3236/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟ/ΔΑΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα, 101.86. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης, το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή 
της προσφοράς τους κ.λπ. πληροφορίες σχετικά με το 
έργο, προσερχόμενοι από τις 23.5.2005, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2 
Η.Η.) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας (7.6.2005), στα γραφεία 
της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντι¬ 
νών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ (Αθήνα, Ερμού 56, 1ος όρο¬ 
φος). Πληροφορίες: Μ. Κορύλλου ή Α. Γκατζιώνη, τηλ.: 
210-3251.688-90. 

Η παραλαβή τωντευχών Δημοπράτησης θα γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα 
προσκομίζει αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις κα¬ 
λούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζα¬ 
ντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού διακηρύσ¬ 
σει ότι εκθέτει το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
I. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», σε ανοι¬ 
κτή Δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη Αναδόχου. 

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 99/1992, του ν. 
2940/2001, του ν. 2947/2001, του ν. 3028/2002, του ν. 
3207/2003, του ν. 3212/2003, του ν. 3263/2004, του ν. 
3310/2005, του ν. 3316/2005, την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒ- 
ΜΜ/93103/3104/6.12.2004 Απόφαση Υφυπουργού για 
την έγκριση των Οικονομοτεχνικών Τευχώντου έργου και 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/36910/1179/9.5.2005 Από¬ 
φαση έγκρισης της δημοπράτησης του έργου. Η συνολική, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, προβλεπό¬ 
μενη δαπάνη ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα δύο χιλιά¬ 
δες ευρώ (352.000,00 €), χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. 
και σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (440.000,00€), 
με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΥΠΠΟ, ΣΑΕ 014/3, ΚΑΕ2002ΣΕ01430134 «Στερέωση 
και αποκατάσταση σεισμόπληκτων Βυζαντινών και Μετα¬ 
βυζαντινών Μνημείων Αττικής». 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
400 Η.Η. (Ημερολογιακές Ημέρες) από την ημέρα Υπο¬ 
γραφής της Σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στιςίδ Ιουνίου 2005. 
ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών την 10.00 π.μ., στα Γραφεία της ΔΑΒΜΜ 
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(Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές ημεδαπές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π, 1ης και 
2ης τάξης, 3ης τάξης για επιχειρήσεις με έδρα το Ν. Αττι¬ 
κής, καθώς και Α2 τάξης για αναβαθμισμένες κοινοπρα¬ 
ξίες, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (προϋπολογιζό- 
μενη δαπάνη έργου μαζί με τα απρόβλεπτα 352.000,00 €) 
όπως ο Νόμος ορίζει, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋπο¬ 
θέσεις για έργα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων, καθώς και αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών του 
Ε.Ο.Χ., που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέ¬ 
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - μέλους του 
Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη που έχουν προσυπογράψει στη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και 
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστα¬ 
σή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. 

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει 
να πληρούν την Τεχνική Ικανότητα - Πρόσθετες Ειδικές 
Απαιτήσεις που θέτει ως όρο η Διακήρυξη σε εφαρμογή 
του άρθρου 8α του π.δ. 99/1992, δεδομένου ότι πρόκειται 
για έργο σε διατηρητέο μνημείο, που διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρ¬ 
χαιοτήτων και εν γένειτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και 
του π.δ. 99/1992, «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών 
έργων» και ιδίως να διαθέτουν, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ- 
ΚΛΕΙΣΜΟΥτεκμηριωμένη προηγούμενη σημαντική εμπει¬ 
ρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, κατά την τελευταία 
πενταετία, συνολικής επικαιροποιημένης δαπάνης του¬ 
λάχιστον ίσης με τον προϋπολογισμό του δημοπρατού- 
μενου έργου. 

Γ ια τη συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (14.080,00 
€), παρεχομένη σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 και του ν. 3236/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟ/ΔΑΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα, 101.86. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης, το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους κ.λπ., πληροφορίες σχετικά με το έργο, 
προσερχόμενοι από τις 26.5.2005, κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2 Η.Κ) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας (14.6.2005), στα γραφεία της Δ/νσης 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
του ΥΠΠΟ (Αθήνα, Ερμού 56,1οςόροφος). Πληροφορίες: 
Μ. ΚορύλλουήΑ. Γκατζιώνη,τηλ.:210-3251.688-90. 

Η παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης θα γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα 
προσκομίζει αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις κα¬ 
λούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 1667/954 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 


Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων 
των Κρατών- Μελών της ΕΈ. και των Κρατών- Μελών που 
δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγω¬ 
νισμούς Κρατών - Μελών της ΕΈ. με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και σύστημα δημοπρασίας προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 7 του π.δ. 609/1985 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» και του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και του 
ν. 3263/2004 «Μειδοτοικό Σύστημα ανάθεσης των Δημο¬ 
σίων Έργων και άλλες Διατάξεις» για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ. ΑΙ¬ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ 
Προϋπολογισμού: 20.000.00 €. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη εργασιών 11.993,50 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 2.158,83 
ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 2.122,85 ευρώ 
Αναθεώρηση 531,54 ευρώ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3.193,28 ευρώ 
Φορέας χηματοδότησης: ΚΑΠ 2004 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ. Υ. της 
Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Διοι¬ 
κητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15) στις 30.5.2004 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών). Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί στις 
2.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έρ¬ 
γα κατηγορίας 

αΐ) με Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ» και Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ». 

α2) με Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ» σε κοινοπραξία με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 
Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιας Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

δ. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με ανάλο¬ 
γα προσόντα. 
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2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί¬ 
ζεται σταν προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διάταξες για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την απόδειξη της αξιοπιστίας τους και της τεχνικής 
τους ικανότητας, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν 
στην επιτροπή διαγωνισμού τα δικαιολογητικά που αναφέ- 
ρονται στα άρθρα 22 και 23 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 
μία κοινοπραξίες. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πρέπει να είναι πο¬ 
σού : 326 και θα απευθύνεται στη Δ.Τ.Υ. της Ν .Α. Μεσσηνίας. 

Τα τεύχη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη παρέχονται καθημερι¬ 
νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. τηλ. 27210-44333, 44335, 44336 μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνι¬ 
σμού, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την ανά- 
δοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να γί¬ 
νει με βάση την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Τύπου -Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 16 Μαΐου 2005 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
Αριθ. 3728 

Η Επιτροπή Έργων Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, διακηρύσσει 
την διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με 
σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης 
προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» και έλεγ¬ 
χος ομαλότητας στα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για 
το έργο: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος 
Ομολίου». 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω 
διατάξεις: 


Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α71984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/5.6.1992), ν. 
2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α713.8.1994), ν. 
2338/1995 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/14.9.1995), ν. 
2372/1996 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α’ 29/28.2.1996), ν. 2940/2001 
(Φ.Ε.Κ. Α' 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 

308Α/31.12.2003), ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28.9.2004) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(Φ.Ε.Κ. 159 Α/1995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29 
Α/1996), ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. 228 Α' /1997) και π.δ. 
82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66 Α/1996). Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για 
το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/1986) και 

Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24.8.1993), ν. 2362/1995 - Δημό¬ 
σιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α/1995), ν. 2522/1997-Δικαστι¬ 
κή προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (Φ.Ε.Κ. Α' 
178/1997), ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 143/19.6.2002), ν. 
3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11.10.2002), ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 
329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α728.9.1999) 

Το π.δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 Α/1985) - Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μετά: π.δ. 286/1994, (Φ.Ε.Κ. Α' 148/1994), π.δ. 368/1994 
άρθρα5,6,7,8,9και 11 (Φ.Ε.Κ. Α'201/1994),π.δ. 210/1997, 
(Φ.Ε.Κ. Α' 166/1997), π.δ. 285/1997, (Φ.Ε.Κ. Α' 207/1997), 
π.δ. 218/1999 (Φ.Ε.Κ. 187 Α’ /16.9.1999). 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.94 και της υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.94 εγκυκλίου περί ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: «Παράλ¬ 
ληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Ομολίου». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύ¬ 
χη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάτα¬ 
ξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 660.000,00 ευρώ, 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες 387.424,60 ευρώ, 
για όφελος 69.736,42 ευρώ, για απρόβλεπτα 68.574,15 
ευρώ, για αναθεώρηση 28.886.68 ευρώ και δαπάνη για 
Φ.Π.Α. 105.378,15 ευρώ. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΈ. μέσω του Γ’ 
Κ.Π.Σ./Π.Ε.Π. Θεσσαλίας από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. κατά 75% και 
κατά 25% από Εθνικούς πόρους. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 6.6.2005, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα Γ ρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας, οδός 
Φαρσάλων 148, από αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 6.6.2005τότε θα διενεργηθεί στις 9.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις: 

α) εγγεγραμμένες στα Μ.ΕΈΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιητά- 
ξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, επίσης Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις με πτυχία των παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με 
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τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την 
υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολο- 
γητικών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για 
τα Δημόσια Έργα, καθώς και βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούντο κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 1η 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, προσκομίζοντας τα απα¬ 
ραίτητα δικαιολογητικά, (π.δ. 334/2000 άρθ. 25, 26 και 27). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επίτου 
προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς την αναθεώρηση και το 
Φ.Π.Α. δηλαδή 10.515 Ευρώ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 
ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Εγγείων Βελ¬ 
τιώσεων Λάρισας. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορί¬ 
ζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα γρα¬ 
φεία της Δ. Ε.Β. Λάρισας. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της μελέτης παρέχο¬ 
νται στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, 
οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα, τηλ. 2410/670-392 όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από το τμήμα Μ.Κ.Μ. και από ώρα 8:00 
έως 12:00 π.μ. 

Λάρισα, 16 Μάίου 2005 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
Αριθ. 3730 

Η Επιτροπή Έργων Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, διακηρύσσει την 
διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης προσφο¬ 
ράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και έλεγχος ομα- 
λότητας στα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για το έργο: 
«Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Ελάτειας» 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω 
διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23Α/1984) όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τους νόμους: 

ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. Α' 94/5.6.1992),ν. 
2229/1994 άρθρα 1 έως και4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α'/13.8.1994), ν. 
2338/1995 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/14.9.1995), ν. 
2372/1996 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α' 29/28.2.1996), ν. 2940/2001 
(Φ.Ε.Κ. Α' 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α/ 
31.12.2003), ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28.9.2004) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών ερ¬ 


γοληπτικών επιχειρήσεων κ.λπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(Φ.Ε.Κ. 159 Α71995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29 
Α/1996), ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. 228 Α' /1997) και π.δ. 
82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66Α/1996). 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 
25/1986) και 

Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6% στο 
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24.8.1993), ν. 2362/1995 - Δημό¬ 
σιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α/1995), ν. 2522/1997 - Δικαστι¬ 
κή προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (Φ.Ε.Κ. Α' 
178/1997), ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 143/19.6.2002), ν. 
3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11.10.2002), ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 
329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικόςέλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α728.9.1999). 

Το π.δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223 Α/.1985) - Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μετά: π.δ. 286/1994, (Φ.Ε.Κ. Α' 148/1994), π.δ. 368/1994 
άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α' 201/1994), π.δ. 
210/1997, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/1997), π.δ. 285/1997, (Φ.Ε.Κ. Α 
207/1997), π.δ. 218/1999 (Φ.Ε.Κ. 187 Α’/16.9.1999). 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/2001/27/Φ.Ν.294/18-3-85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.94 και της υπ’ 
αριθμ. Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.94 εγκυκλίου περί ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: « Παράλ¬ 
ληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Ελάτειας» 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύ¬ 
χη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάτα¬ 
ξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000,00 ευρώ, 
που αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες 167.470,00 ευρώ, 
για όφελος 30.144,60 ευρώ, για απρόβλεπτα 29.642,19 
ευρώ, για αναθεώρηση 24.844,05 ευρώ και δαπάνη για 
Φ.Π.Α. 47.899,16 ευρώ. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται- απάτην Ε.Ε. μέσω του Γ’ 
Κ.Π.Σ./Π.Ε.Π. Θεσσαλίας από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. κατά 75% και 
κατά 25 % από Εθνικούς πόρους. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην στις 9.6.2005, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα Γρα¬ 
φεία τηςΔιεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας, οδός 
Φαρσάλων 148, από αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 9.6.2005, τότε θα διενεργηθεί στις 
13.6.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις: 

α) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Α2 τά¬ 
ξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, επίσης Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις με πτυχία των παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με 
τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την 
υποχρέωση υποβολής όλωντων απαιτούμενωνδικαιολο- 
γητικών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για 
τα Δημόσια Έργα, καθώς και βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούντο κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την Α2 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
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γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (π.δ. 334/2000 άρθρο 25, 
26 και 27). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού μελέτης, χωρίς την αναθεώρηση και το 
Φ.Π.Α δηλαδή 4.546 ευρώ θα είναι ισχύος τουλάχιστον 
ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Εγγείων Βελ¬ 
τιώσεων Λάρισας. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορί¬ 
ζεται σε Δώδεκα (12) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Β. Λάρισας. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της μελέτης παρέχο¬ 
νται στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, 
οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα, τηλ. 2410/670-392 όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από το τμήμα Μ.Κ.Μ. και από ώρα 8:00 
έως 12:00 π.μ. 

Λάρισα, 16 Μάίου 2005 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 
-*- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. οικ. 22060 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Λασιθίου - Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ανοικτή δημοπρασία με κριτήριο για την ανάθεση του έρ¬ 
γου τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περί¬ 
ληψης Διακήρυξης δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για 
την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 
ΤΕΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με το σύστημα προσφοράς των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμ¬ 
φωνα διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων» ως ισχύουν σήμερα. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 
440.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του που αναθε¬ 
ώρησης καιΦ.Π.Α.). 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αγιος Νικόλαος Λασιθίου 
Περιοχή Ξηρόκαμπος Ο.Τ.: (Κ.Φ. 215). 

Περιγραφή έργου: Πρόκειται για προσθήκη ορόφου εμ- 
βαδού 536,81 τ.μ., στοΤΕΕΑγίου Νικολάου οποίος θα πε¬ 
ριλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας 2 γραφεία και ένα 
\Λ/.0. και θα έχει φέροντα ο από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 12 μήνες. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 9.6.2005 και ώρα 10:00. π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λασιθίου - Κτίριο διοι¬ 
κητηρίου - Άγιος Νικολάος. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 


μοπρασία την 9.6.2005 ημέρα Πέμπτη θαδιενεργηθείτην 
13.6.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων 
1ης και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και Α1 
και άνω τάξης για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ» (Στην κατηγορία «Οικοδομικών συντρέχει περί¬ 
πτωση αναβάθμισης εργοληπτικών επιχειρήσεων τάξεως 
Α2) ή προερχόμενες από κράτη μέλη της ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους 
κατά 25% (αρ. έργου 2004 Ε.Π. 00230117) της ΣΑΕΠ 
002/3. Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχια¬ 
κή Αυτοδιοίκη Λασιθίου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς 
την οποία θα απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής ορίζε¬ 
ται σε 7.039,00 ευρώ δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋ- 
πολογίσθηκε κατά τη μελέτη του. Περισσότερες πληρο¬ 
φορίες παρέχονται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Λασιθίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άγιος Νικόλαος, 16 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. οικ.22056 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με ανοικτή δημοπρασία με κριτήριο για την ανάθεση 
του έργου τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο, για την εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟ¬ 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
και ΛΑΚΩΝΙΑ - ΔΡΑΣΙ. 3ο υποέργο: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΟΡ. ΛΑΣΙ- 
ΘΙΟΥΧ.Θ. 17+750 έως 20+650» με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατά ομάδες τιμών 
και έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών αυτών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2α του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων» ως ισχύουν σήμερα. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 
773.675,72 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού ανα¬ 
θεώρησης και Φ.Π.Α. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δρόμος Νεάπολης - 
Οροπ. Λασιθίου. 

Περιγραφή έργου: Βελτίωση τμήματος 3χλμ. περίπου 
του δρόμου από οικισμό Ρουσαπιδιά έως Έξω Ποταμούς. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 12 μήνες. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 6.6.2005 και ώρα 10 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λασιθίου - Κτίριο Διοικη- 
τηρίου-'Αγιος Νικόλαος. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη- 
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μοπρασία την 6.6.2005 ημέρα Δευτέρα τότε θα διενεργη- 
θείτην 9.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεων 1 ης και άνω για 
έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» ή προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού οι¬ 
κονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε¬ 
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς 
πόρους κατά 25% (αρ. έργου 2000ΕΠ00230012) Φορέας 
κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Λασιθίου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς την οποία θα 
απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 
12.330,68 Ευρώ δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋπολο- 
γίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δνση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λασιθίου κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες, ενώ έντυπα προσφοράς μέχρι δύο (2) ημέ¬ 
ρες πριν από την ημέρα της Δημοπρασίας. 

Άγιος Νικόλαος, 16 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Αριθ. 6055 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αργοστολιού και πρόεδρος της 
Δημαρχιακής επιτροπής - διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.609/1985 καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 4τουν. 1418/1984, όπως αυ¬ 
τός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετον.2229/1994 
και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο 
τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 
609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των Διαταγ¬ 
μάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε 
εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς και 
του ν. 3263/2004 και ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία 
δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 
(ΡΑΜΠΕΣ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» - προϋπολογισμού δαπάνης 
37.869,38 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%). 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά την κατηγορία 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλει¬ 
στικά η χαμηλότερη τιμή. 

Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γί¬ 
νει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινο¬ 
πραξία που προσέφερετη χαμηλότερη τιμή, υπό τις προ¬ 
ϋποθέσεις του Ν.3263/2004. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Αργοστολιού. 

Το έργο θα συνχρηματοδοτηθεί από το Λιμενικό Ταμείο 
Κεφαλληνίας και τον Δήμο. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Αργο¬ 
στολιού, Νομού Κεφαλληνίας (Πλατεία Βαλλιάνου 28100 
Αργοστόλι) την 9η του μηνάς Ιουνίου του έτους 2005 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 
π.μ. 


Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού. 

Οι αλλοδαποί υοψήφιοι που προέρχονται από κράτη - 
μέλη της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους ταχυδρομι¬ 
κά. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΗ τάξεως Α1 και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντί¬ 
στοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της 
Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως 
και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν 
τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προ¬ 
κύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. 

Καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρ¬ 
χιακά μητρώα με πτυχία σε ισχύ. 

Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα ενενήντα (60) ημερών. 

Η αποσφράγιση τοιν προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση ή την ίδια ημέρα του διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θείτηνημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρατην 
επομένη εργάσιμη 16 Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη χωρίς 
την υποχρέωση ειδοποίησης από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 637,00€ 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολιού στα τη¬ 
λέφωνα 2671023824 και 2671023351 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα διατί¬ 
θενται από τα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Αργοστολιού,από τον 
Καμινάρη Διονύσιο. 

Αργοστόλι, 13 Μάίου 2005 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 1667/954 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Μεσσηνίας προκηρύσσει δημόσιο μειδοτικό ΔΙΑ¬ 
ΓΩΝΙΣΜΟ μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων των Κρα¬ 
τών- Μελώντης Ε.Ε. και των Κρατών-Μελών που δικαιού¬ 
νται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμούς 
Κρατών-Μελών της Ε.Ε., με σφραγισμένες προσφορές 
και σύστημα δημοπρασίας προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 
2α και 4β του ν. 1418/1984 σε συνδυασμό το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις θεμάτων» και του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα ν. 3263/2004 «Μειοδο¬ 
τικό Σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες 
Διατάξεις», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ- 
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γου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ. 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ». 

Προϋπολογισμού: 20.000,00€. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 20.000€ αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 11.993,50 Ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 
2.158,83 Ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ + ΟΕ) 2.122,85 Ευρώ. 

Αναθεώρηση 531,54 Ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3.193,28 Ευρώ. 

Φορέας χρηματοδότησης: ΚΑΠ 2004. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της 
Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Διοικη¬ 
τηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15) στις 30.5.2004 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί 
την ανωτέρω ημερομηνία, επαναληφθεί στις 2.6.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10. π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για έρ¬ 
γα κατηγορίας. 

αΐ) με Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ» και Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟ Μ ΗΧΑΝ ΟΛΟ ΓΙΚΑ». 

α2) με Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ» σε κοινοπραξία με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με 
Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης πτυχίο για έργα «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ¬ 
ΝΟΛΟΓΙ ΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεντηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοι εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

δ. εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με ανάλο¬ 
γα προσόντα. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπάτους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριώντων εργασιώντου έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγο¬ 
ρίας. 


4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την απόδειξη της αξιοπιστίας τους και της τεχνικής 
τους ικανότητας, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν 
στην επιτροπή διαγωνισμού τα δικαιολογητικά που ανα- 
φέρονται στα άρθρα 22 και 23 της Αναλυτικής Διακήρυ¬ 
ξης· 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 
μία κοινοπραξίες. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πρέπει να είναι πο¬ 
σού 326€ και να απευθύνεται στη Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσση¬ 
νίας. 

Τα τεύχη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη παρέχονται καθημε¬ 
ρινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. τηλ. 27210-44333, 44335, 44336 μέχρι και δύο 
(2) Εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή του δια¬ 
γωνισμού, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των 
τευχών. 

Η δαπάνη δημοσίευσηςτηςπαρούσης βαρύνει την ανά- 
δοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να γί¬ 
νει με βάση την κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. Πρωτ.2/20118/ 
21.9.2001. 

Καλαμάτα, 16 Μάίου 2005 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'. 

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών του 
ΥΕΝ (ΔΘΚΜ/ΥΕΝ) προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Δια¬ 
γωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με ενσφράγιστες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο 
ναύλο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.400.000,00 Ευρώ, 
για την ανάδειξη μειοδότη - μεταφορέα, που θα διαθέτει 
για χρονοναύλωση κατάλληλο Μ/5 πλοίο για την μεταφο¬ 
ρά υλικών και εφοδίων του ΓΕΣ , μεταξύ Ελληνικών Λιμέ¬ 
νων. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8 Ιουνίου 2005, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μέχρι 11:30 στο αρμόδιο γρα¬ 
φείο της ΔΘΚΜ (Πραξιτέλους 102 Πειραιά, 4ος όροφος 
Πειραιάς). 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της σχε¬ 
τικής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ¬ 
θύνονται στην ΔΘΚΜ/Τμήμα Ναυλώσεων - τηλ. 210- 
4138430 και ΕΑΧ: 210-4138474, κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Ο Διευθυντής 
Β. ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Αριθ. 13926 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου 
έντυπο που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία για την «Πα¬ 
ροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανή¬ 
ματα του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 
και αριθμό μελέτης 7/2005. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2005 και 
ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο (Πλ. Νίκης 1, γραφείο 9, Γραμ. Δημ. Συμβ.) παρουσία 
αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ.28/1980. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε€ΐ.000,00. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για την σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς δίδονται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Δήμου (Στανέλα Άννα - Μουρατίδης Ευστά¬ 
θιο τηλ. 24610-50344). 

Κοζάνη, 17 Μαΐου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - Δ.Τ.Υ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. 2475 

ΗΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Βοιωτίας διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την 
εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΓ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 2005 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΗΒΑΣ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ- 
ΟΥ» προϋπολογισμού 95.000,00€ με Φ.Π.Α., για ανάδειξη 
ανδόχου. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς 
ενιαίο ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 
4α του ν.1418/1984 και του άρθρου 6του π.δ.609/1985 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994, τον 
ν.2576/1998, τον ν.2940/2001, τον ν.3263/2004 και τις 
υπουργικές αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/98 και 
Δ17α/10/65/ΦΝ402/98 σχετικά με διαδικασία ανάδει¬ 
ξης αναδόχου κατασκευής δημοσίων έργων καθώς το 
π.δ.218/1999 που τροποποιεί το π.δ. 609/1985 και λοι¬ 
πών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που ήθε¬ 
λαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του 
έργου. 

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει στις 6.6.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας (Αθηνών και Υψη- 
λάντη 2, Τ.Κ.32100-ΛΙΒΑΔΕΙΑ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 


σία την παραπάνω ημέρα τότε θα διενεργηθεί την 
9.6.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ελληνικές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1,597 €, 
και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν 
οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους καθώς και τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του έργου διατίθενται από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Βοιωτίας, οδός Αθηνών και Υψηλάντη 2, Τ.Κ. 32100. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Βοιωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που 
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 
22610-85435 ή 85436. 

Λιβαδειά, 16 Μαΐου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους με την υπ’ αριθμ. 
8/28.4.2005 (θέμα 11ον) απόφασή του, ανακοινώνει πρό¬ 
χειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν.2286/1995 και 2362/1995 και των π.δ. 370/1995 & 
394/1996 με σφραγισμένες προσφορές για την προμή¬ 
θεια χάρτου υγείας και Σάκων απορριμμάτων προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Άργος και ενώπιον 
επιτροπής στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Άρ¬ 
γους στις 16.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00. 

Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου (Μπενεχούτσος) ή 
στο τηλέφωνο 2751064172 ή ΕΑΧ 2751064170. 

Άργος, 12 Μαΐου 2005 
Ο Διοικητής 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-♦- 

(16) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
Αριθ. 30/2004 

Η Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό 
διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
462.000,00 € για την προμήθεια υλικών τριβής (φερμουίτ 
- τακάκια) λεωφορείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12.7.2005 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 11.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Κε- 
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ντρικά Γραφεία της Ε.Θ.Ε.Λ. - Α.Ε. (Παρνασσού 6 - 1ος 
όροφος , Αγ. I. Ρέντης). 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 17.5.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 18.5.2005. 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τηνπαραπάνω διεύθυνση (Τμήμα Εφο¬ 
διασμού 1ος όροφος-τηλέφωνο 2104933002 εσωτ. 107) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00’ έως 
13.00’ καταβάλλοντος το ποσό των 50,00 €. (Οισυμμετά- 
σχοντες στον προηγούμενο ματαιωθέντα διαγωνισμό, 
δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραπάνω ποσού). 

Άγ.Ι.Ρέντης, 13 Μάίου 2005 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝ ΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακ. 5/2004 

Η Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
600.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκρο¬ 
τήματος οπίσθιου άξονα - διαφορικού - μειωτήρων λεω¬ 
φορείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.7.2005 ημέρα ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΙΟ.ΟΟ’ (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. (Παρνασ¬ 
σού 6 - 1ος όροφος, Αγ. I. Ρέντης). 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 17.5.2005 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τ ύπο την 18.5.2005 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τηνπαραπάνω διεύθυνση (Τμήμα Εφο¬ 
διασμού 1ος όροφος-τηλέφωνο 2104933002 εσωτ. 107) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00’ έως 
13.00’ καταβάλλοντος το ποσό των 50,00 €. (Οισυμμετά- 
σχοντες στον προηγούμενο ματαιωθέντα διαγωνισμό, 
δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραπάνω ποσού). 

Άγ.Ι.Ρέντης, 13 Μάίου 2005 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝ ΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακ. 6/2004 

Η Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό 
διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
750.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών συγκρο¬ 
τήματος κιβωτίου ταχυτήτων - κεντρικού άξονα λεωφο¬ 
ρείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.7.2005 ημέρα ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00’ (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 


ρών) στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. (Παρνασ¬ 
σού 6- 1ος όροφος , Αγ. I. Ρέντης). 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 17.5.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 18.5.2005. 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι απάτην παραπάνω διεύθυνση (Τμήμα Εφο¬ 
διασμού 1ος όροφος-τηλέφωνο 2104933002 εσωτ. 107) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08,00’ έως 
13.00’ καταβάλλοντος το ποσό των 50,00 €. (Οι συμμετά- 
σχοντες στον προηγούμενο ματαιωθέντα διαγωνισμό, 
δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραπάνω ποσού). 

Άγ.Ι.Ρέντης, 13 Μάίου 2005 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακ. 15/2004 

Η Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
1.200.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών συ¬ 
γκροτήματος κινητήρα λεωφορείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11.7.2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 11.ΟΟ’ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Κε¬ 
ντρικά Γραφεία της Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. (Παρνασσού 6 - 1ος 
όροφος , Αγ. I. Ρέντης). 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 17.5.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 18.5.2005. 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι απάτην παραπάνω διεύθυνση (Τμήμα Εφο¬ 
διασμού 1ος όροφος-τηλέφωνο 2104933002 εσωτ. 107) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08,00’ έως 
13.00’ καταβάλλοντος το ποσό των 50,00 €. (Οι συμμετά- 
σχοντες στον προηγούμενο ματαιωθέντα διαγωνισμό, 
δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραπάνω ποσού). 

Άγ.Ι.Ρέντης, 13 Μάίου 2005 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 
Αριθ. 3680 

Ο Δήμαρχος Λινδίων προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία, με σφραγισμένες προσφορές με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ανωτέρω έργου 
ανέρχεται στα 250.694,86 € μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης. 
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Η Δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του και τη συμπλήρωσή του από τους νό¬ 
μους 2229/1994, 2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180Α/6.8.2001) και σύμφωνα με τον ν. 
2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25Α/9.2.1998) περί «Βελτίωσης, των 
διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημο¬ 
σίων έργων και άλλες διατάξεις», των εκτελεστικών τους 
π.δ. 609/1985 και 472/1985 όπως ισχύουν μετά την τρο¬ 
ποποίησή τους από τα π.δ. 368/1994,285/1997,402/1996, 
210/1997, 218/1999, καθώς και τον ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 
179Α/28.9.2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δη¬ 
μοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 6η του μήνα Ιουνίου 2005 
ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης παραλαβής των προσφο¬ 
ρών την 10.00 π.μ., στο δημοτικό κατάστημα και ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία αναβληθεί, 
αυτή θα επαναληφθεί την 9η του μήνα Ιουνίου 2005 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη, με λήξη παραλαβής των προσφορών την 
10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τέσσε¬ 
ρις μήνες. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρχε¬ 
ται στο 2% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 
5.013,90€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τα¬ 
μείου Συντάξεως Μηχανικών και εργοληπτικών δημοσίων 
έργων συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δημοσίων έργων, εταιρικής μορφής, ατομικές ή σε 
κοινοπραξία, ελληνικές ή αλλοδαπές από χώρες μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα 
οδοποιίας κατηγορίας Α2, 1ης, 2ης 3ης για επιχειρήσεις 
εντός Νομού και σε έναν δεύτερο της επιλογήςτης και Α2, 
1ης 2, εκτός Νομού έδρας, (κατάταξη βάσει του ν. 
2940/2001) καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα 
Νομαρχιακά Μητρώα, που η βεβαίωση τους να καλύπτει 
το ποσό του προϋπολογισμού που δημοπρατείται. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω- 
σηςτου αναδόχου είναι μεγαλύτεροτου ορίου 12% για τις 
κατηγορίες έργων οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και 
πρασίνου και για έργα των ως άνω κατηγοριών τα οποία 
εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές σε 15% για τις εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο Νομό που εκτε- 
λείται το έργο, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το ανάδοχο του έργου θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ, 
κ.λπ. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και 
λοιπά έξοδα δημοπρασίας ως επίσης και τα έξοδα συμ¬ 
φωνητικού μετά των αντιγράφων βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης παραλαμβάνονται από τις Τε¬ 
χνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λινδίων μέχρι δύο μέρες 
πριν την ημερομηνία της διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 


με την καταβολή δεκαπέντε € (15 €), στην Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδια¬ 
φερόμενοι να απευθύνονται στον Δήμο Λινδίων. 

Τηλέφωνα Πληροφοριών 

Δήμος Λενδίων: 22440/31101, 22440/31129, 22440/ 
31221. 

Λίνδος, 17 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
Αριθ. 11878 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διακηρύσσει 
ότι διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έρ¬ 
γου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ¬ 
ΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Οικοδομικές Εργα¬ 
σίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου, με το σύστημα προσφοράς με «ελεύθερη συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου με κατ’ αποκοπή τιμή για όλο το έρ¬ 
γο», σύμφωνα με την περίπτωση «δ» της παραγράφου 4 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, καθώς και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 9, 17, 18, 20 και 23 του π.δ. 
609/1985, του ν. 3263/2004, του π.δ. 334/2000, του ν. 
2940/2001, καθώς και με την από 14.7.2004 απόφαση 
Πρυτανικού Συμβουλίου Ε.Μ.Π. Η σύναψη της σύμβασης 
υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του 
άρθρου 4του ν.3021/2002, σύμφωνα με το άρθρο 13 (με¬ 
ταβατικές διατάξεις) του ν.3310/2005. 

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου 
ανέρχεται σε τριακόσιες εννέα χιλιάδες τετρακόσια 
(309.400,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η ως άνω συνολική προϋπολογι- 
ζόμενη δαπάνη αναλύεται, μαζί με τα απρόβλεπτα, σε 
εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ευρώ για εργα¬ 
σίες Οικοδομικές και σε εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) ευ¬ 
ρώ για Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, με επί 
πλέον ποσό επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για πρόβλεψη 
αναθεώρησης και ποσό σαράντα εννέα χιλιάδων τετρα- 
κοσίων (49.400) ευρώ για Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμ¬ 
μα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας 
(Σ.Α. Ε 46, έργο 1960 ΣΕ 04600000 ή 1985 ΣΕ 04600000) 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφήςτης σύμβασης. 

Η δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 6.6.2005, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), 
στηΔιεύθυνσηΤεχνικώνΥπηρεσιώντου Ε.Μ.Π. (ΚτίριοΔι¬ 
οίκησης, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 
Τ.Κ. 15780, Ζωγράφου), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Αν 
η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποινδήποτε λόγο την 
παραπάνω ημερομηνία, θα διενεργηθεί την 13.6.2005, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία Οικοδομικών Έργων 
στις τάξεις Α2 ή Πρώτη ή Δεύτερη και συγχρόνως για την 
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κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων στις τάξεις Α1 
και άνω. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία Οικοδομικών 
Έργων στις παραπάνω τάξεις με εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία Ηλε- 
κτρομηχανολογικών έργων στις τάξεις Α1 ή Α2 ή Πρώτη 

γ) Μεμονωμένες Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εφόσον πληρούν τους σχετικούς όρους της Διακή¬ 
ρυξης , προερχόμενες από χώρες όπου είτε τηρούνται εί¬ 
τε δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών. 

δ) Κοινοπραξίες μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων - 
εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις παραπάνω κατηγορίες 
κοιτάξεις ή αλλοδαπών ως άνω με οποιοδήποτε σχήμα. 

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της Δημοπρασίας πρέ¬ 
πει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην ελληνική 
γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε πέντε χιλιάδες δια¬ 
κόσια ευρώ (5.200), δηλαδή στο 2% της προϋπολογιζό- 
μενης αξίας του έργου και παρέχεται σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 23 και 27 του π.δ. 609/1985. 

Στο ποσό της Προσφοράς κάθε Εργοληπτικής Επιχεί¬ 
ρησης περιλαμβάνονται και όλα γενικώς τα έξοδα της σύ¬ 
νταξης των Μελετών Εφαρμογής των Ηλεκτρομηχανολο- 
γικών εγκαταστάσεων του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 
27 της Διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
άλατα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, κ.λπ.), τον 
τρόπο κτήσης τους και τέλος να παραλάβουν τα έντυπα για 
την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους προ- 
σερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 
9:00 έως 13:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών, στο Κτίριο Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζω¬ 
γράφου (Αρμόδια Κατερίνα Παγώνη, τηλ. 2107721904). 

Ο Παραλαμβάνων τα έντυπα της δημοπρασίας θα πρέ¬ 
πει να προσκομίσει έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία 
να αναγράφονται λεπτομερειακά τα πλήρη στοιχεία των 
επιχειρήσεων των ενδιαφερομένων (ατομικές ή Εταιρι¬ 
κές, Κοινοπραξίες ή αυτοτελείς, Κατηγορίες και Τάξεις, 
Έδρα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Τέλεφαξ). Τα λοιπάτεύ- 
χη και οι φωτοτυπίες των σχεδίων θα παραλαμβάνονται 
από παρακείμενο φωτοτυπείο επί πληρωμή των εξόδων 
αναπαραγωγής τους που ανέρχονται σε 60 ευρώ. 

Η παραλαβή τευχών κ.λπ. θα γίνεται μέχρι δύο εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής των προσφο¬ 
ρών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Τα έξοδα δημοσίευσης σας εφημερίδες της Περίληψης 
της Διακηρύξεως βαρύνουντονΑνάδοχοτου έργου. 

Αθήνα, 16 Μάίου 2005 
Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩ 

Αριθ. 91/Φ35 

Ανακοινώνουμε ότι η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου 
Όρους διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την «Π ρομήθεια 


και Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού», για τις 
ανάγκες της Πράξης «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», η οποία 
συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πό¬ 
ρους κατά 75% και 25% αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ΕΠ 
της ΚτΠ Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδει¬ 
ξη του ελληνικού πολιτισμού» και αριθμό Δ/ξης 01/2005. 

Προϋπολογισμού: 60.000 ευρώ 

Τόπος παράδοσης: Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Αγιον 
Όρος. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23.6.2005 
ημέρα Πέμπτη, ώρα 19:30 στην Ιερά Μονή Παντοκράτο¬ 
ρος, Αγιον Όρος. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις που αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 
έως 14:00 από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Τηλ.: 
23770 23253, ΤΕΕΕΡΑΧ: 23770 23685, ΕητείΙ: ραη- 

Ιο Ι< Γ3ΐ0 Γ @ ά 31 ,ί Ο |·11τ Π θΐ. 9 Γ 

Άγιον Όρος, 16 Μάίου 2005 

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
ΤΑρχιμ. ΓΑΒΡΙΗΛ 

-♦- 

(23) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Η διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζα¬ 
ντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού διακηρύσ¬ 
σει ότι εκθέτει το έργο «Αποκατάσταση Πύργου Λογοθέ¬ 
τη στο Πυθαγόρειο Σάμου και εργασίες στον περιβάλλο¬ 
ντα χώρο του», σε ανοικτή Δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου. 

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 99/1992, του ν. 
2940/2001, του ν. 2947/2001, του ν. 3028/2002, του ν. 
3207/2003, του 3212/2003, του ν. 3263/2004, του ν. 
3310/2005, του ν. 3316/2005, την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒ- 
ΜΜ/54373/2416/16.10.2003 Απόφαση Υπουργού για την 
έγκριση των ΟικονομοτεχνικώνΤευχώντου έργου και την 
υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/36895/1181/9.5.2005 Απόφαση 
έγκρισης της δημοπράτησης του έργου. 

Η συνολική, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέ¬ 
της, προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε τετρακόσιες 
εξήντα χιλιάδες ευρώ (460.000,00 €), χωρίς αναθεωρή¬ 
σεις καιΦ.Π.Α. και σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ 
(530.000,00 €), με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. Το έργο συγ- 
χρηματοδοτείται: α) κατά 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 
25% από Εθνικούς Πόρους από το Γ’ Κ.Π.Σ./ΠΕΠ ΒΟΡΕΙ¬ 
ΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΑΕ 014/3, ΚΑΕ2003ΣΕ01430077 «Αποκατά¬ 
σταση Πύργου Λογοθέτη στο Πυθαγόρειο Σάμου και ερ¬ 
γασίες στον περιβάλλοντα χώρο του», καθώς και από τις 
πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΟ, Νο 
234372/1. 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
365 Η.Η. (Ημερολογιακές Ημέρες) από την ημέρα Υπο¬ 
γραφής της Σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2005, 
ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
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προσφορών την 10.00 π.μ., στα Γραφεία τηςΔΑΒΜΜ 
(Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές ημεδαπές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 1ης και 
2ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά (προϋπολο- 
γιζόμενη δαπάνη έργου μαζί με τα απρόβλεπτα 
460.000,00 €) όπως ο Νόμος ορίζει, εφόσον έχουν τις νό¬ 
μιμες προϋποθέσεις για έργα του Προϋπολογισμού Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων, καθώς και αλλοδαπές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή χωρών του Ε.Ο.Χ., που έχουν συσταθεί με τη 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη που έχουν 
προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσε- 
ωντου Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους 
μέλους του Ε.Ο.Χ. 

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει 
να πληρούν την Τεχνική Ικανότητα - Πρόσθετες Ειδικές 
Απαιτήσεις που θέτει ως όρο η Διακήρυξη σε εφαρμογή 
του άρθρου 8α του π.δ. 99/1992, δεδομένου ότι πρόκειται 
για έργο σε διατηρητέο μνημείο, που διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρ¬ 
χαιοτήτων και εν γένειτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και 
του π.δ. 99/1992, «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών 
έργων» και ιδίως να διαθέτουν, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ- 
ΚΛΕΙΣΜΟΥτεκμηριωμένη προηγούμενη σημαντική εμπει¬ 
ρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, κατά την τελευταία 
πενταετία, συνολικής επικαιροποιημένης δαπάνης του¬ 
λάχιστον διπλάσιας του προϋπολογισμού του δημοπρα- 
τούμενου έργου. 

Γ ια τη συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (18.400,00 
€), παρεχομένη σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 και του ν. 3236/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟ/ΔΑΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα, 101 86. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης, το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους κ.λπ. πληροφορίες σχετικά με το έργο, 
προσερχόμενοι από τις 1.6.2005, κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες υποδοχήςτου κοινού, μέχρι δύο (2 Η.Η.) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας (21.6.2005), στα γραφεία της Δ/νσης 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
του ΥΠΠΟ (Αθήνα, Ερμού 56,1οςόροφος). Πληροφορίες: 
Α. Γκατζιώνη και Μ. Κορύλλου, τηλ.: 210-3251.688 - 90. 

Η παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης θα γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα 
προσκομίζει αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις κα¬ 
λούμενες τάξεις για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ 



ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθε¬ 
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 


σφορά για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΡΟΒΕΙΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ¬ 
ΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ». 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ ΑΕ, Μεσογείων 56, 115-27, Αθήνα, 
υπόψη Η. Χατζάκη,τηλ.: 210-7474268, φαξ: 210-7474490, 
θ-πιαίΙ: Ιΐ3ίΖ3ΐ<ί5@9ΓηΘΐ.9Γ 

Η διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση είναι ο ανοι¬ 
κτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ¬ 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΡΟΒΨΜ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ». 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η Αθήνα. 

Το αντικείμενο του έργου είναι η, σε συνέχεια της αρ¬ 
χικής ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού 
κόμβου του «Θ-όυδίηθδδ ΡοΓυπη», διασφάλιση της συνέ¬ 
χισης της λειτουργίας του, η συντήρηση, η επικαιρο- 
ποίηση και ο εμπλουτισμός του κόμβου χωρίς καμία 
απώλεια από το σημερινό περιεχόμενο και τις δυνατό¬ 
τητες του. Σκοπός του έργου είναι η συνέχιση της υπο¬ 
στήριξης των ενεργειών του θ-όυείηθδδ ΡοΓυπι καθώς 
και η ενημέρωση του ελληνικού επιχειρηματικού κοινού 
για τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και τα 
σχετικά με αυτό τεκταινόμενα στην Ελλάδα. Στο πλαί¬ 
σιο αυτό ο ανάδοχος θα λειτουργεί και θα συντηρεί έως 
το τέλος του έργου την ήδη διαμορφωμένη δικτυακή 
πύλη (νννννν.θβυειηθεείοΓυπι^ΐ') που θα παρουσιάζει 
ενημερωτικά θέματα για τις ΜΜΕ και τις πρακτικές του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Η συνολική ποσότητα ή μέγεθος της σύμβασης και τίτ¬ 
λος της σύμβασης: Μία σύμβαση με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
ΤΟΥ Ε-ΒΙΙ3ΙΝΕ35 ΡΟΒΨΜ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ» που αποτελεί υπο- 
έργο του έργου θ-όυδίηθδδ ίοΓυπι, που εντάσσεται στο 
μέτρο 3.1. του «Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δύο 
(2) έτη από την υπογραφή της. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς για μέρος των 
υπηρεσιών. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γί¬ 
νουν δεκτές. 

Η ισχύς των προσφορών είναι τουλάχιστον 180 ημέρες 
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου συνο¬ 
λικά ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Η επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 
διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού είναι 
μέχρι 15.6.2005 από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τε- 
χνολογίας-ΕΔΕΤ ΑΕ Μεσογείων 56, 115-27, Αθήνα, Υπό¬ 
ψη Δήμητρας Σταθοπούλου, τηλ: 210-7474266, φαξ: 210- 
7474490, θ-πΐ3ίΙ: άεΐ3ΐΙι@9 ι ' ηθ1 ·9Γ διεύθυνση ΙπΙθγπθΙ 
(υΠΙ_): νννννν.ρΓηθΐ.ρΓ, ΙιΙΐρ://νννν\Λ/.θόυδίπθδδΐθΓυπι.9Γ· Η 
προκήρυξη διατίθεται χωρίς κόστος. 

Η διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινί¬ 
σεις είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- 
ΕΔΕΤ ΑΕ, υπόψη Ηλία Χατζάκη, τηλ: 210-7474268, φαξ: 
210-7474490, θ-πΐ3ίΙ: Ιΐ3ΐΖ3ΐ<ίδ@9 ι ' Π0ΐ ·9 ι '· 

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών είναι η 22.6.2005 και ώρα 11:00 π.μ. (ημέρα 
και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού). 

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν οι προσφο- 
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ρές είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας- 
ΕΔΕΤ ΑΕ, υπόψη Ηλία Χατζάκη, τηλ: 210-7474268, 

φαξ: 210-7474490, θ-ιτιείΙ: 03ίΖ3ί<ί5@9Γθί.9Γ, Μεσογεί¬ 
ων 56, 115-27, Αθήνα. 

Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προ¬ 
σφορές είναι η ελληνική. 

Επιτρέπεται να παραστούν οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομί- 
μως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α. Ε., την ημέρα και ώρα που λήγει 
η προθεσμία υποβολής τους, δηλαδή την 22.6.2005 και 
ώρα 11:00 π.μ. (ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού). 

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή ύψους 10% επί του συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού του έργου (με το ΦΠΑ), ισχύος 180 ημερών 
και συγκεκριμένα ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €). Κά¬ 
θε εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχι¬ 
στον εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. 

Οι πρόσθετοι όροι χρηματοδότησης των πληρωμών 
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης. 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν α) Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο (οικονομικός φορέας) που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμ¬ 
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, 
που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με 
την παροχή υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού. 

β) Ενώσεις οικονομικών φορέων ή συνεταιρισμοί που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπο¬ 
γράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νό¬ 
μο 2513/1997, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με 
την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση των ενώσεων 
δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορ¬ 
φή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επι¬ 
λογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
εάν και εφόσον τους ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή. 

Πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την 
κατάσταση του κάθε υποψηφίου, που θα απαιτηθούν για 
την αξιολόγηση: αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προ¬ 
κήρυξης. 

Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέ¬ 
ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμ¬ 
φωνα με κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

Το προκηρυσσόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης - Γ’ ΚΠΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συ¬ 
γκεκριμένα τον Άξονα 3 «Ανάπτυξη και Απασχόληση στην 
Ψηφιακή Οικονομία» και το Μέτρο 3.1 «Δημιουργία ευνοϊ¬ 
κού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη» και για 
το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης από 
την ΕΔΕΤ ΑΈ. 


Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπη¬ 
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είναι η 13.5.2005. 

Η ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων είναι η 13.5.2005. 

Ο Πρόεδρος 
Π. ΤΣΑΝΑΚΑΣ 
-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθ. 5293 

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινο¬ 
τήτων Νομού Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου συντεταγμένου από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών με τίτ¬ 
λο: «εργασίες ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων του 
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.» προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν ενε¬ 
νήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (190.660,0θ€) με 
βάση την 3/05 μελέτη της Δ/νσης Σ.Π.Α. και σε εκτέλεση 
της 46/05 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Άντερσεν 6 στις 30.5.2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11:30 
και ώρα λήξης την 12:00. 

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι 
αναγνωρισμένα για τις δημοπρατούμενες εργασίες 
ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., 
και είναι εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο. Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του 
προϋπολογισμού για τις ανωτέρω εργασίες. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δί¬ 
νονται στα γραφεία του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. από το Τμήμα Προ¬ 
μηθειών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Ζα- 
χαρόπουλο τηλ. 210.67.01.230. 

Αθήνα, 16 Μάίου 2005 
Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Αριθ. 428 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυ¬ 
πλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 4 περίπτωση β του ν. 1418/1984 και το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985), σε συνδυασμό με τεχνική αξιολόγη¬ 
ση, (μερική εφαρμογή της περ. ετηςπαρ. 4του αρ. 4του ν. 
1418/1984 και του αρ. 10 του π.δ. 609/1985), για την ανά¬ 
δειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιώντου έργου «ΟΛΟΚΛΗ¬ 
ΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑ¬ 
ΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», 
δαπάνης κατά τη μελέτη 17.000.000 €χωρίς Φ.Π.Α. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, το ν. 
3263/2004, την οδηγία 93/38/ΕΟΚ και το π.δ. 334/2000. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
κατά 75%, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων κατά 8,75% και από ίδιους πόρους της ανα- 
θέτουσας αρχής κατά 16,25%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27.6.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου, οδός 25ης Μαρτίου 
2, Ναύπλιο, (τηλ. 2752 0 28976), σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 1 του ν. 3263/2004. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το 
άνοιγμα των προσφορών 

Οι προσφέροντες αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρό¬ 
σωπο ή με διορισμένο πληρεξούσιο. 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές: 

ί) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, 5ης τάξεως Υδραυλικών έργων ή εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις 5ης τάξεως Υδραυλικών έργων και 3ης 
τάξεως Ηλεκτρομηχ/κων έργων (Η/Μ) καθώς και κοινο¬ 
πραξίες τους 5ης τάξεως Υδραυλικών έργων και 3ης τά¬ 
ξεως Η/Μ. 

ϋ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις, προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου, (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με την 5η τάξη Υδραυλικά του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. ή αντίστοιχες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις κατηγορίας αντίστοιχης με την 5η τάξη 
Υδραυλικά και 3η τάξη Η/Μ καθώς και κοινοπραξίες τους 
αντίστοιχης τάξης και κατηγορίας. 

ίϋ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 


παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατού- 
μενο. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για 
ποσό 340.000 €. Για την υπογραφή της σύμβασης θα 
απαιτηθεί κατάθεση Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε¬ 
σης ανερχόμενης σε ύψος ποσοστού (5%) επί του προϋ¬ 
πολογισμού της υπηρεσίας, ορισμένου ως ορίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης το 12% πάνω από το οποίο ο ανάδοχος εί¬ 
ναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ¬ 
θρου 4 παρ.2 του ν. 3263/2004. Οι εγγυητικές επιστολές 
θα απευθύνονται προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου και θα έχουν 
εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην ΕΈ. και 
τον Ε.Ο.Χ. ή από το ΤΣΜΕΔΕ. Τυχόν ξενόγλωσση εγγυτι- 
κή επιστολή, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στα ελληνικά. 

(Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομη¬ 
νία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του π.δ. 605/1985, όπως 
ισχύει). 

Κριτήρια ανάθεσης 

Η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 1 παρ. 1 του ν. 3263/2004 και της παρ. 2α του άρ¬ 
θρου 30 του π.δ. 334/2000. 

Παραλαβή τευχών 

Τα τεύχη της μελέτης με τα λοιπά πληροφοριακά στοι¬ 
χεία καθώς και τα έντυπα στα οποία θα συμπληρώνουν οι 
διαγωνιζόμενοι της προσφοράς, θα διανέμονται στα γρα¬ 
φεία της Δ. Ε.Υ.Α.Ν., τις εργάσιμες ώρες με καταβολή πο¬ 
σού 3θ€ πλέον Φ.Π.Α., στη διεύθυνση: Ναύπλιο, 25ης 
Μαρτίου αριθμ. 2, (τηλ. 2752 0 28976), μέχρι και 6 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού. 

Ναύπλιο, 16 Μάίου 2005 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




